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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 453 

23 Ιουνίου 2006 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

1.0 Νομάρχης Λακωνίας διακηρύσσει την επιλογή ανα- 
δόχου, με ανοικτή διαδικασία με το σύστημα των επί μέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης με έλεγχο ομαλότητας, σύμφω¬ 
να με το άρθρο 4 παρ. 2α του ν. 1418/1984 και το άρθρο 11 
του π.δ. 609/1985 για την εκτέλεση του έργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΒΟΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ», μετά το πρακτικό 
29/19.6.2006 θέμα 5ο της 2ης ΝΕ με το οποίο εγκρίθηκαν 
η Διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη του έργου. 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
720.000,00 ευρώ και η προσφορά που θα υποβληθεί 
θα αφορά το σύνολο του έργου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε 720.000,00 ευρώ και αναλύεται 
σε Δαπάνη Εργασιών 438.242,50 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 
78.883,65 

Απρόβλεπτη Δαπάνη (15%) 77.568,92 € 

Δαπάνη Αναθεώρησης 10.346,95 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 114.957,98 € 

Ο προϋπολογισμός (με ΓΕ + ΟΕ) αφορά τις κατηγο¬ 
ρίες εργασιών 

Οικοδομικά έργα 537.701,07 € 

Ηλεκτρομηχανολογικά έργα 56.994,00 € 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου το Δ.Δ. Παντάνασσας 
του Δήμου Βοιών. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 
ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν. 3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερο¬ 
μηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης για δη¬ 
μοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του 
τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. Κριτήριο για την 
ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο ν. 3263/2004. 

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφελια της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας οδός Όθωνος 
Αμαλίας και Παλαιολόγου στη Σπάρτη του Νομού Λα¬ 
κωνίας. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 10 Ιουλίου 2006, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 


Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 10.7.2006 τότε θα διενεργηθεί την 17η 
Ιουλίου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν 
το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
παρ. 44 του ν. 1418/1984. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας 
κατατίθεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί είτε 
από κοινό εκπρόσωπό τους σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισ¬ 
σοτέρων προσφερόντων / διαγωνιζομένων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που προέρχονται από κρά¬ 
τη - μέλη της Ε.Ε., του ΕΟΧ και από κράτη που έχουν 
κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε, για τις δημόσιες συμ¬ 
βάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους 
και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό 
δεν έχει ευθύνη, για την τυχόν Εκπρόθεσμη άφιξη της 
προσφοράς στο πρωτόκολλο της. Οσον αφορά στην 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, θα είναι 
δημόσια και θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αυτή 
αναγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. Έργου 
2002ΕΠ02630005) και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της 
κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 
(ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. 
Πελοποννήσου με την υπ’ αριθμ. 6902/8.9.2006 Απόφαση 
Ένταξης και συγχρηματοδοτείαι από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006) κατά 75% 
από το ΕΤΠΑ και 25% από Εθνικούς Πόρους. 

7. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη (ΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩΔΕ., εφόσον 
ανήκουν στις 1η, 2η, 3η τάξη (για εταιρείες με έδρα το 
Ν. Λακωνίας ή ένα δεύτερο της επιλογής τους) για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικών και Α1, Α2, 1η τάξη για έργα 
κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών. 

Α2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
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κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορίας 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

Α3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω Α4, κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Ετηχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων Α1, Α2 κα Α3 σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξίες στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχειρήση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργολητιτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού τον έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λαπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την απογραφή 
του συμφωνητικού θα πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνά με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

8. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κα¬ 
τατεθούν από κάθε διαγωνισμό, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κρστος-μέλος της Ε.Ε. 
ή του ΕΟΧ ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφρασή 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 11.893,90 
Ευρώ (2%) του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, 
είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγω- 
νιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της και θα παρέχονται όπως ορίζεται 
στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω 
εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που 
όμως δε θα είναι μικρότερη των ενενήντα ημερολογια¬ 
κών ημερών από την ήμερα του διαγωνισμού. 

9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορί¬ 
ζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία κα¬ 
τάθεσης της. 

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τετρακόσιες 
πενήντα (450) ημέρες. 

11. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στην αναλυτική διακήρηξη της αναλυτικής 
διακήρυξης, διατίθενται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών οδός των 118 αρ. 37, Πληροφορίες: Μ. Βαχαβιώλου 
τηλ. 2731025710 και 2731026287 και ίαχ. 2731025750. 


Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών ΝΑ Λακωνίας), μέχρι και την 5η 
Ιουλίου 2008 ήμερα Τετάρτη. Εφόσσν ζητηθούν εμπρό¬ 
θεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας από την αποβολή της αίτησης χο¬ 
ρήγησης. Γ ια την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερό¬ 
μενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, 
που ανέρχεται σε εκατόν πενήντα (150) ΕΥΡΩ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κλπ., στα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΝΑ Λακωνίας 
που διεξάγει και διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ήμερες 
και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών 
με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε, 
του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβα¬ 
ση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μετα¬ 
φοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες, θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών οδός των 
118 αρ.37. 

Ο Νομάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 

Αριθ.: 15566 

Ο Δήμαρχος Πολίχνης Ξανθόπουλος Μιχαήλ προκη¬ 
ρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο τελικής επιλογής του προμη¬ 
θευτή την συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια 
ενός καινούργιου απορριμματοφόρου αυτοκίνητου με 
σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας 16 κ.μ σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πολίχνης 
Θεσσαλονίκης στις 14 Ιουλίου 2006, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα από 11 π.μ μέχρι 13 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης 
προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξα¬ 
γωγής Διαγωνισμών. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμε- 
νης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Η χρηματοδότησή του θα γίνει από το Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» σύμφω¬ 
να με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης 
του Δήμου: 

Έτος 2006 ποσό 37.500,00 € 

Έτος 2007 ποσό 45.000,00 € 

Έτος 2008 ποσό 47.500,00 € 

Η πληρωμή της αξίας του απορριματοφόρου στον 
προμηθευτή θα γίνει μετά την παραλαβή του και το 
πέρας των τυπικών διαδικασιών και αναλογικά σύμφωνα 
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με την παραπάνω αναφερόμενη χρηματοδότηση του 
Δήμου από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί κατασκευαστές και 
αντιπρόσωποι του δημοπροτούμενου είδους αλλοδαπής 
προελεύσεως γνωστών εργοστασίων ή εγχώριας κατα¬ 
σκευής αποδεδειγμένης καλής λειτουργικότητας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται 
υπέρ του συμμετέχοντος για ποαό που, αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από 
την υπηρεσία δαπάνης, 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υπο- 
χρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς 
τον ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπο¬ 
γραφή της σύμβασης. 

Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού, ορί¬ 
ζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης ως ανώτατο όριο. 

Πολίχνη, 15 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Αριθ.: 27083 

Ο Δήμος Χανιών επαναπροκηρύσσει δημόσιο ανοικτό δι¬ 
αγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κα- 
τακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια μεταλ¬ 
λικών πινακίδων ονοματοθεσίας και αρίθμησης οικοδομικών 
τετραγώνων στο Δήμο Χανίων συνολικού προϋπολογισμού 
49.980,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 3 Ιουλίου 2006 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και από ώρα 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών) μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται 
δεκτή στα Γραφεία το Δήμου Χανίων (Οδός ΚυδωνΙας 29) 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού. 

Η εγγύηση συμμετοχής ατο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου του ΦΠΑ. 

Δεκτοί στο Διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρι¬ 
σμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η επαναπρο- 
κήρυξη στο τηλέφωνο (28210)92000 εσωτ. 110 Γραφείο 
Φωτεινής Σηματοδότησης- Ηλεκτροφωτισμού - Οδοσή¬ 
μανσης και Κυκλοφοριακών θεμάτων. 

Χανιά, 21 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

Αριθ.: 3113 

Ο Δήμαρχος Κάστρου - Κυλλήνης προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες 
προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕ¬ 
ΟΤΟΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης με ΦΠΑ 


60.000,00 € από πιστώσεις ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ με υπάρχουσα πίστωση 50.000,00 €. 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης (άρθρο 6 π.δ. 609/1985). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 10.7.2006 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην 
έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 13.7.2006 ημέρα 
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. 

Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις-κοινοπρα- 
ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων ΔΕ Α1 τάξης και άνω 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και εμπειροτέχνες εγγε¬ 
γραμμένοι στα νομαρχιακά μητρώα. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου 
ισχύουν οι διατάξεις των ν. 1418/1984, ν. 3263/2004, π.δ. 
609/1985, π.δ. 410/1995, π.δ. 171/1987 όπως τροποποιήθη¬ 
καν και ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 1.010,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου Δύο (2) 
μήνες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα 
γραφεία του Φορέα τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέ¬ 
ρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς 
να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορη¬ 
γούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης 
ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 
2623093911,92661,2 αρμόδιος Καλάκου Στ -Μπουτόπου- 
λος Στ) και της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Ο Δήμαρχος 
ΛΕΠΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 

Αριθμ.: 15279 

Ο Δήμαρχος Πολίχνης Θεσσαλονίκης Ξανθόπουλος 
Μιχαήλ προκηρύσσει Δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τελικής επι¬ 
λογής του προμηθευτή την συμφερότερη προσφορά, για 
την προμήθεια ενός καινούργιου λεωφορείου αστικού 
τύπου χαμηλοδάπτεδου με ράμπα για ΑΜΕΑ σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πολίχνης 
Θεσσαλονίκης στις 14 Ιουλίου 2006, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα από 11 π.μ μέχρι 13 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης 
προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξα¬ 
γωγής Διαγωνισμών. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμε- 
νης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Η χρηματοδότηση του θα γίνει από το Αναπτυξιακό Πρό- 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


γραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» σύμφωνα με το 
παρακάτω χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης του Δήμου: 

Έτος 2006 ποσό 55.000,00 €Έτος 2007 ποσό 145.000,00 € 

Πολίχνη, 15 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αριθ.: 7999 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύττει ότι: 

Για την ανωτέρω προμήθεια εκτίθεται σε δημόσιο 
διαγωνισμό με αξιολόγηση σφραγισμένων προσφορών 
συνολικής δαπάνης Ευρώ 25.000,00 (με Φ.Π.Α. 19%). 

Η προμήθεια περιλαμβάνει λαμπτήρες για το δημο¬ 
τικό φωτισμό του Δήμου και θα εκτελεσθεί με το π.δ. 
28/1980. 

Για να γίνει κανείς δεκτός στο διαγωνισμό οφείλει 
να προσκομίσει: 

α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στους όρους διακήρυξης. 

β) Γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
Τράπεζας 5% επι της συνολικής δαπάνης. 

γ) Ρητή δήλωση του προμηθευτή ότι έλαβε γνώση των 
όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας και ότι δέχεται 
ανεπιφύλακτα αυτούς. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 4η του μηνός Ιουλίου του 
έτους 2006 και ημέρα Τρίτη. 

Τεύχη θα δίνονται από 23.6.2006 μέχρι και 3.7.2006. 

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στην Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου τις εργάσιμες μέρες από 10 π.μ. 
έως 2 μ.μ. στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Παλλήνη, 21 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Ο.) 

Αριθ. ΔΦ.2..2/Ε/4897 

ΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙ)-Ο) ανακοινώνει ότι την 
26η Ιουλίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., (ώρα 
λήξης επίδοσης προσφορών), θα γίνει στα Γ ραφεία του 
στη Σίνδο, δημόσιος ανοικτός τακτικός διαγωνισμός, 
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, 
για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, για τις 
ανάγκες του τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης της 
ΣΔΟ του ΑΤΕΙ-Θ, προϋπολογισμού δαπάνης εξήντα χι¬ 
λιάδων ευρώ (60.000,00€) με το ΦΠΑ και σύμφωνα με 
τους όρους της προκήρυξης υπ’ αριθμ.: 55/2006. 

Αντίγραφα διακηρύξεων, δίνονται από τη Διεύθυνση 
Οικονομικού του ΑΤΕΙ/Θ από Δευτέρα έως Παρασκευή 
και ώρες 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών 


και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΤΕΙ-Θ. από τον Βασί¬ 
λειο Σταυρίδη, τηλ: 2310-791.161. 

Θεσσαλονίκη, 21 Ιουνίου 2006 

Ο Αντιπρόεδρος 
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΟΚΟΛΤΣΙΔΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Αριθ.: 1196 

Η Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου προκηρύσσει δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης (περίπτωση β, παράγραφος 4 του 
άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) 
για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Βελτίωση δα¬ 
σικών δρόμων στην περιφέρεια του Δήμου Νεάπολης», 
προϋπολογισμού 55.540,00 ΕΥΡΩ με τον ΦΠΑ, σύμφωνα 
με την μελέτη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου, που 
έχει ιγκριθεί από τον Γ ενικό Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Κρήτης (Α.Π. 983/19.7.2005). 

Το έργο έχει ενταχθεί στο μέτρο 5.3 του Π.Ε.Π. Κρή¬ 
της με την υπ’ αριθμ. 4118/24.11.2005 πράξη ένταξης του 
Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Κρήτης. 

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια 
Κρήτης της Περιφέρειας Κρήτης. 

Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Κρή¬ 
της. 

Η δημοπρασία, που θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάζεις της νομοθεσίας των δημοσίων έργων, θα διε- 
νεργηθεί στις 10 του μηνός Ιουλίου έτους 2006, ημέρα 
Δευτέρα, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 
την 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δ/νσης Δασών ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής. 

Σε περίπτωση επανάληψης η δημοπρασία θα διενερ- 
γηθεί 20 του μηνός Ιουλίου του έτους 2006, ημέρα Πέ¬ 
μπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις: 

1. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή Πρώτη 
τάξη για έργα κατηγορίας οικοδομικά ή πρασίνου. Για 
την κατηγορία έργων πρασίνου η επιχείρηση να είναι 
στελεχωμένη με δασολόγο ή δασοπόνο, εγγεγραμμένο 
στο ΜΕΚ. 

2. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις Α1, Α2, Πρώτη του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

3. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Ι. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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4. Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων 
(Ε.Δ.Δ.Ε.) Α' και Β' Τάξης. 

Επίσης Κοινοπραξίες που νομιμοποιούν την συμμετο¬ 
χή τους στο διαγωνισμό. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
2% της δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών δηλ. 
σε πεντακόσια 812.00 ΕΥΡΩ και θα απευθύνεται στη 
Δ/νση Δασών Ν. Λασιθίου. 

Πληροφορίες και τεύχη δημοπράτησης παρέχονται 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της 
Δ/νσης Δασών Λασιθίου (Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Άγιος 
Νικόλαος, Τηλ. 2841082490-1). 

Αγιος Νικόλαος, 21 Ιουνίου 2006 
Η Διευθύντρια 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ 

-♦- 

(9) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Αριθ.: 1995 

Η Διεύθυνση Δασών Λασιθίου προκηρύσσει δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης (περίπτωση β, παράγραφος 4 του 
άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και άρθρο- 7 του π.δ. 609/1985) 
για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση 
οικολογικών διαδρομών για την προστασία των δα¬ 
σικών συγκροτημάτων Κριτσάς - Καθαρού - Ταπών», 
προϋπολογισμού 194.500,00 ΕΥΡΩ με τον ΦΠΑ, σύμφωνα 
με την μελέτη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου, που 
έχει εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας 
Κρήτης (Α.Π. 984/17.7.2005). 

Το έργο έχει ενταχθεί στο μέτρο 5.3 του Π.Ε.Π. Κρή¬ 
της με την υπ’ αριθμ. 4122/24.11.2005 πράξη ένταξης του 
Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Κρήτης. 

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια 
Κρήτης της Περιφέρειας Κρήτης. 

Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Κρή¬ 
της. 

Η δημοπρασία, που θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις της νομοθεσίας των δημοσίων έργων, θα δι- 
ενεργηθεί στις 13 του μηνάς Ιουλίου έτους 2006, ημέρα 
Πέμπτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 
10:00 π,μ., στα γραφεία του Δ/νσης Δασών ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής. 

Σε περίπτωση επανάληψης η δημοπρασία θα διενερ- 
γηθεί 24 του μηνάς Ιουλίου έτους, ημέρα Πέμπτη, την 
ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις: 

1. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή Πρώτη ή Δεύ¬ 
τερη τάξη για την κατηγορία έργων πρασίνου η επιχεί¬ 
ρηση να είναι στελεχωμένη με δασολόγο ή δασοπόνο, 
εγγεγραμμένο στο ΜΕΚ. 

2. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 


εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την Α2, Πρώτη ή Δεύτερη του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

3. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

4. Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων 
(Ε.Δ.Δ.Ε.) Γ και Δ' Τάξη. 

Επίσης Κοινοπραξίες που νομιμοποιούν την συμμετο¬ 
χή τους στο διάγωνισμό. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
2% της δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών δηλ. 
σε 3.150,00 € και θα απευθύνεται στη Δ/νση Δασών Ν. 
Λασιθίου. 

Πληροφορίες και τεύχη δημοπράτησης παρέχονται 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της 
Δ/νσης Δασών Λασιθίου (Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Άγιος 
Νικόλαος, Τηλ. 28410 82490-1). 

Άγιος Νικόλαος, 21 Ιουνίου 2006 
Η Διευθύντρια 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

Αριθ.: 4392 

Ο Δήμος Καλλονής ενεργώντας ως Αναθέτουσα 
Αρχή προκηρύσσει Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό για το 
έργο: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ/Δ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΑΡΙ- 
ΣΒΗΣ. ΔΑΦΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ» προϋπολογισμού 
4.120.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την 
χαμηλότερη τιμή. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε πεντακόσιες σαοάντα (540) ημερολογιακές ημέρες 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του ΠΕΠ Βορείου Αι¬ 
γαίου 2000-2006 με ποσοστό συμμετοχής του Ευρω¬ 
παϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 
75% και από Εθνικούς Πόρους με ποσοστό συμμετοχής 
25%. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Αρμόδιας Επι¬ 
τροπής Διαγωνισμού την 21η Αυγούστου 2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα: 10:00 π.μ. στην Καλλονή Λέσβου - Δη¬ 
μοτικό Κατάστημα (κτίριο Οικονομικής Υπηρεσίας) - 1ος 
όροφος - Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλί¬ 
ου. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα 
διενεργηθεί στις 24 Αυγούστου 2006, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (δεν αφορά περιπτώσεις επανάληψης 
της δημοπρασίας). 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να υπο¬ 
βάλλουν Εγγύηση Συμμετοχής σε ποσοστό 2% (χωρίς 
ΦΠΑ και Αναθεώρηση), ήτοι 80.303,84 € με ισχύ του¬ 
λάχιστον δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία 
δημοπράτησης. Δεκτές θα γίνονται οι εγγυητικές που 
έχουν εκδοθεί από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε 
χώρα της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε. 
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Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

αΐ. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩΔ.Ε. εφόσον ανήκουν στις παρακάτω κατηγο¬ 
ρίες έργων: 

• ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, τάξης 4ης, 5ης τάξης με έδρα οπου¬ 
δήποτε στην Ελλάδα σύμφωνα με τις εγκυκλίους 
20/10.7.1997 και 10/6.4.2000. 

α2. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις παρακάτω κατηγο¬ 
ρίες έργων: 

• ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, τάξης 4ης, 5ης με έδρα οπουδήποτε 
στην Ελλάδα 

• ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, τάξης Α2, 1ης 2ης με 
έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα, ή Α2,1ης 2ης, 3ης, με 
έδρα τον Νομό Λέσβου ή δηλωμένο τον Νομό Λέσβου ως 
δεύτερο Νομό σύμφωνα με τις εγκυκλίους 20/10.7.1997 
και 10/6.4.2000, καθώς επίσης και Ελληνικές εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις που είναι σύμφωνες με τα αναφε- 
ρόμενα στην παρ.6 του άρθρου 15 του ν. 3212/2003 με 
τη διευκρίνιση ότι κύρια κατηγορία του έργου είναι τα 
υδραυλικά έργα. 

β. Προερχόμενες οπό κράτη μέλη της ΕυρωπαϊκήςΈνω- 
σης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ.7 του π.δ. 609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας: 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη 3η του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Εργων. 


Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα μπο¬ 
ρούν να ζητηθούν έως τις 16.8.2006, Ώρα: 10:00, Κόστος: 
50 Ευρώ με κατάθεση στο Ταμείο του Δήμου Καλλονή 
Λέσβου (τοις, μετρητοίς) ή με κατάθεση στο λογαριασμό 
ΟΒ41 0110 3610 0000 3615 4500 551 της Εθνικής Τράπε¬ 
ζας της Ελλάδος Πληροφορίες σχετικά παρέχονται από 
τις Βαλαβάνη Ροδάνθη. τηλ. 22530-29103 και Κλαδογένη 
Αμερσώ τηλ. 22530-22268, ίαχ 22530-23691 τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην επί¬ 
σημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 
21η Ιουνίου 2006. 

Η παρούσα προκήρυξη διέπεται από τις διατάξεις που 
αναφέρονται στο 7° άρθρο του Τεύχους της Διακήρυξης 
Δημοπρασίας και τους λοιπούς όρους της. Τα έξοδα 
δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον Ελληνικό 
Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου. 

Η παρούσα διακήρυξη υπόκειται λόγω ποσού στις 
ασυμβίβαστες ιδιότητες και τις απαγορεύσεις του ν. 
3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005. 

Καλλονή Λέσβου, 21 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΑΤΖΗΣ 
-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 

Αριθ.: 3807 

Ο Δήμαρχος Πολιχνίτου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα του ενιαίου ποσο¬ 
στού έκπτωσης η εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώ- 
σεις δρόμων Δ.Δ Βρίσας Δ. Πολιχνίτου» προϋπολογισμού 
54.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ και αναθεώρηση). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2006 
και ώρα 10:00 π.μ (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δη¬ 
μοτικό Κατάστημα Πολιχνίτου ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
τότε θα διενεργηθεί την 20.7.2006 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10:00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 
2006. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε τάξης 
Α1, Α2,1ης για έργα κατηγορίας οδοποιίας. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του ΕΟΧ εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε 
επίσημους καταλόγους εργοληπτών και σε αντίστοιχη 
κατηγορία 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτι¬ 
κή Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό όχι μικρότερο 
από 25%. 

Για τον Διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις: ν. 1418/1984, ν. 2372/1996, ν. 2229/1994, 
ν. 2338/1995 ν. 2052/1992, ν. 3212/2003, ν. 3263/2004, ν. 
3316/2005, 2940/2001, καθώς και το π.δ. 609/1985, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, επίσης οι δι¬ 
ατάξεις του ν. 1642/1986 για το ΦΠΑ, οι διατάξεις περί 
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ονομαστικοποίησης των μετοχών εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων αρθ. 15 του ν. 2533/1997 όπως ισχύουν μετά 
το ν. 3310/2005. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
955,75 ευρώ (2%) και απευθύνεται στο Δήμο Πολιχνί- 
του με χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των ενενήντα (90) 
ημερών. 

Προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε ενενή¬ 
ντα (90) ημερολογιακές ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το σφρα¬ 
γισμένο έντυπο Οικονομικής προσφοράς και τα τεύχη 
δημοπράτησης μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες 
πριν από την ήμερα διεξαγωγής της δημοπρασίας από 
τα γραφεία του Δήμου Πολιχνίτου με την καταβολή 
είκοσι (20) ευρώ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

Πολιχνίτος, 21 Ιουνίου 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΑΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ.: 1987 

Ο Νομάρχης Λευκάδας διακήρυττει ότι εκθέτει σε δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, 
σύμφωνα μ« τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 4 παραγρ. 4β του 
ν. 1418/1984, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπλη¬ 
ρώθηκε με το ν. 2229/1994 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 
του ν. 2338/1995 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει 
το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 και τον ν. 2229/1994, ως 
επίσης και των Διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσε¬ 
ων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 1418/1984, του ν. 
2940/2001 καθώς και του ν. 3212/2003 καθώς και του ν. 
3263/2004 και όποιων άλλων διατάξεων ήθελαν ισχύσει 
από την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου: «ΟΔΙ¬ 
ΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.955.000,00 € (με Φ.Π.Α. 19%) ήτοι ποσό για 
δημοπράτηση: 1.593.831,78 ΕΥΡΩ για ΟΔΟΠΟΙΙΑ, 

Απολογιστικά 10.000.00 € 

Αναθεώρηση: 39.025,36 € 

Φ. Π Α 312.142,86 € 

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν εφαρμογής 
του ν. 3263/2004 και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλό¬ 
τερη τιμή. 

Το έργο θα εκτελεσθεί σε τμήματα του επαρχιακού 
οδικού δικτύου Ν. Λευκάδας. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Γ' Π.Ε.Π. Ιονίων 
Νήσων (75% ΕΤΠΑ και 25% Εθνική συμμετοχή). 

Η επαναληπτική δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδι¬ 
οίκησης Λευκάδας (Καραβέλα 24) την 20η του μηνάς 
Ιουλίου του έτους 200β ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης 
αποδοχής προσφορών η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διε- 
νεργηθεί την ημέρα αυτή, τότε αναβάλλεται για την 3η 
του μηνάς Αυγούστου του έτους 2006, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών η 10:00 π.μ. 


χωρίς την υποχρέωση ειδοποίησης από την Αναθέτου- 
σα αρχή. 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 
(120) ημέρες. 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα καταθέσουν φάκελο 
προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την 
προσφορά τους και ταχυδρομικά. Δεν γίνονται δεκτές 
προσφορές για τμήματα του έργου ή εναλλακτικές 
προσφορές. 

Στην διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 3η ή 4η τάξη 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Επίσης, θα γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις και αντίστοιχες εργοληπτικές επιχειρήσεις Κρατών 
μελών της Ε.Ε., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις όπως και κατασκευαστικές επιχειρήσεις εκτός 
Ε.Ε. που έχουν τα ουσιαστικά προσόντα σε όσες πε¬ 
ριπτώσεις αυτό προκύπτει από διεθνείς υποχρεώσεις 
της χώρας, όπως καθορίζεται αναλυτικά στο άρθρο 21 
της Διακήρυξης. 

Ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του για 
χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε Δημόσια 
Συνεδρίαση την ίδια μέρα του διαγωνισμού, όπως και ο 
πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
των οικονομικών προσφορών τουλάχιστον των δέκα 
πρώτων κατά σειρά μειοδοσίας. Αν δεν γίνει δυνατή η 
ολοκλήρωση του ελέγχου λόγω πληθώρας προσφορών, 
η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες 
, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή 
της σε μέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλλη¬ 
ση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 
32.076,63 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμεί¬ 
ου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστο¬ 
λή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.ΜΕ.Δ.Ε. και θα 
απευθύνεται προς τη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Λευκάδας στα τηλέφωνα 26450 21719 και 
26450 21721 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διανέμονται μέχρι και δύο (2) 
ημέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα δια¬ 
τίθενται από τα γραφεία της Δ.ΤΥ. της Ν.Α Λευκάδας. 

Λευκάδα, 21 Ιουνίου 2006 

Ο Αντινομάρχης 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΛΕΝΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ.: 1988 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας διακηρύττει ότι 
εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές με το σύστημα των επί μέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης, σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 7 
του π.δ. 609/1985 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 4 
παραγρ. 4β του ν. 1418/1984, όπως αυτός τροποποιήθηκε 
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και συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994 και τις δ/ξεις του 
άρθρου 13 του ν. 2338/1995 το οποίο τροποποιεί και 
συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 και τον ν. 
2229/1994, ως επίσης και των Διαταγμάτων και υπουρ¬ 
γικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 
1418/1984, του ν. 2940/2001 καθώς και του ν. 3212/2003 
καθώς και του ν. 3263/2004 και όποιων άλλων διατάξεων 
ήθελαν ισχύσει από την ημερομηνία δημοπράτησης του 
έργου: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΑΘΕΩΣ» προϋπολο¬ 
γισμού δαπάνης 2.390.000,00 € (με Φ.Π.Α. 19%) (ήτοι 
συνολικό ποσό για δημοπράτηση 1.954.924,92 εκ των 
οποίων 1.646.310.37 ΕΥΡΩ για έργα κατηγορίας Λιμε¬ 
νικών και 308.614,55 ΕΥΡΩ για έργα κατηγορίας Η/Μ], 
χωρίς αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α.). 

Αναθεώρηση 53.478,44 €- 

Φ.Π.Α 381.596,64 €. 

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν εφαρμογής 
του ν. 3263/2004 και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλό¬ 
τερη τιμή. 

Το έργο θα εκτελεσθεί στο λιμάνι ΒΑΘΕΩΣ ΜΕΓΑΝΗ- 
ΣΙΟΥ Ν. Λευκάδας. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Γ' Π.Ε.Π. Ιονίων 
Νήσων (75% ΕΤΠΑ και 25% Εθνική συμμετοχή). 

Η επαναληπτική δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Λευκάδας (Καραβέλα 24) την 17η του μηνάς 
Ιουλίου του έτους 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 
αποδοχής προσφορών η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο η επαναληπτική δημοπρα¬ 
σία δεν διενεργηθεί την ημέρα αυτή, τότε αναβάλλεται 
για την 31η του μηνάς Ιουλίου του έτους 2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών η 
10:00 π.μ. χωρίς την υποχρέωση ειδοποίησης από την 
Αναθέτουσα αρχή. 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 
(540) ημέρες. 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα καταθέσουν φάκελο 
προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Οι αλ¬ 
λοδαποί υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφο¬ 
ρά τους και ταχυδρομικά. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές 
για τμήματα του έργου ή εναλλακτικές προσφορές. 

Στην διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία μεταξύ των 
εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 3η ή 4η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ και στην 1η ή 2η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ή στην 3η τάξη 
με έδρα το Νομό Λευκάδας ή δεύτερο το Νομό Λευ¬ 
κάδας που δηλώνεται στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
Η/Μ Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην 2η τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ και στην Α2 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα 
κατηγορίας Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Επίσης, θα γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις και αντίστοιχες εργοληπτικές επιχειρήσεις Κρατών 
μελών της Ε.Ε., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις όπως και κατασκευαστικές επιχειρήσεις εκτός 
Ε.Ε. που έχουν τα ουσιαστικά προσόντα σε όσες πε¬ 
ριπτώσεις αυτό προκύπτει από διεθνείς υποχρεώσεις 
της χώρας, όπως καθορίζεται αναλυτικά στο άρθρο 21 
της Διακήρυξης. 


Ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του για 
χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε Δημόσια 
Συνεδρίαση την ίδια μέρα του διαγωνισμού, όπως και ο 
πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
των οικονομικών προσφορών τουλάχιστον των δέκα 
πρώτων κατά σειρά μειοδοσίας. Αν δεν γίνει δυνατή η 
ολοκλήρωση του ελέγχου λόγω πληθώρας προσφορών, 
η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες 
, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή 
της σε μέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλλη¬ 
ση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 
39.099,00 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμεί¬ 
ου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και θα 
απευθύνεται προς τη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Λευκάδας στα τηλέφωνα 26450 21719 και 
26450 21721 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

Τα τεύχη δημοπράτησης διανέμονται μέχρι και δύο (2) 
ημέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα δια¬ 
τίθενται από τα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Λευκάδας. 

Λευκάδα, 21 Ιουνίου 2006 

Ο Αντινομάρχης 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΛΕΝΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. 5533 

Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχν. Υπηρ. 
διενεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφο¬ 
ράς ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την ανάθεση 
κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΕΧΡΙΩΝ». 

Προϋπολογισμού: 400.000 € από πιστώσεις ΕΑΠΝΑ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 609/1985 περί Δημοσί- 
ων'Εργων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και 
τις διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του ν. 3263/2004 
«μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης έργων». 

Η δημοπρασία θα γίνει την 20η του μηνάς Ιουλίου 
2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών 
ΝΑ. Εύβοιας (Λ. ΧΑΙΝΑ 102)- Χαλκίδα. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν διεξαχθεί για 
οποιοδήποτε λόγο κατά την ως άνω ημερομηνία αυτή 
θα διενεργηθεί την 27η του μηνάς Ιουλίου έτους 2006 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

αΐ) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του Παγκόσμιου Οργα- 
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νισμού Εμπορίου ( Π.Ο.Ε) στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών ,εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β, γ, σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παραγρ. 7 του π.δ. 609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κα¬ 
τηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
συμμετοχής όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋ¬ 
πολογισμού του έργου, δηλαδή 6.702,11 € και θα απευ¬ 
θύνεται είτε στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΝΑ. 
Εύβοιας, είτε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας. 

Στοιχεία που ζητούνται από τους ενδιαφερομένους 
θα παραδίδονται από την Υπηρεσία μέχρι και την 
17.7.2006. 

Χαλκίδα, 20 Ιουνίου 2006 

Ο Νομάρχης 
ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. 5531 

Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχν. Υπηρ. 
διενεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφο¬ 
ράς ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την ανάθεση 
κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ (Β’ΦΑΣΗ) «Προϋπολογισμού: 
375.000 € από πιστώσεις ΕΑΠΝΑ σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του π.δ. 609/1985 περί ΔημοσίωνΈργων όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα 
και τις διατάξεις του ν. 3263/2004 «μειοδοτικό σύστημα 
ανάθεσης έργων». 

Η δημοπρασία θα γίνει την 24 του μηνός Ιουλίου 2006 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α. 
Εύβοιας (Λ. ΧΑΙΝΑ 102)- Χαλκίδα. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν διεξαχθεί για 
οποιοδήποτε λόγο κατά την ως άνω ημερομηνία αυτή 
θα διενεργηθεί την 31 του μηνός Ιουλίου έτους 2006 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

αΐ) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 


νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β, γ, σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παραγρ. 7 του π.δ. 609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κα¬ 
τηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
συμμετοχής όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋ¬ 
πολογισμού του έργου, δηλαδή 6.285,42 € και θα απευ¬ 
θύνεται είτε στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. 
Εύβοιας, είτε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας. 

Στοιχεία που ζητούνται από τους ενδιαφερομένους 
θα παραδίδονται από την Υπηρεσία μέχρι και την 
19.7.2006. 

Χαλκίδα, 20 Ιουνίου 2006 

Ο Νομάρχης 
ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. 5532 

Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχν. Υπηρ. 
διενεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφο¬ 
ράς ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την ανάθε¬ 
ση κατασκευής του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΚΟΣΚΙΝΩΝ». 

Προϋπολογισμού: 400.000 € από πιστώσεις ΕΑΠΝΑ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 609/1985 περί Δημοσί- 
ωνΈργων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και 
τις διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του ν. 3263/2004 
«μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης έργων». 

Η δημοπρασία θα γίνει την 17η του μηνός Ιουλίου 
2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών 
ΝΑ. Εύβοιας (Λ. ΧΑΙΝΑ 102)- Χαλκίδα. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν διεξαχθεί για 
οποιοδήποτε λόγο κατά την ως άνω ημερομηνία αυτή 
θα διενεργηθεί την 24η του μηνός Ιουλίου έτους 2006 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

αΐ) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Είνωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα- 
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νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β, γ, σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παραγρ. 7 του π.δ. 609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κα¬ 
τηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
συμμετοχής όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋ¬ 
πολογισμού του έργου, δηλαδή 6.702,11 € και θα απευ¬ 
θύνεται είτε στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΝΑ. 
Εύβοιας, είτε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας. 

Στοιχεία που ζητούνται από τους ενδιαφερομένους 
θα παραδίδονται από την Υπηρεσία μέχρι και την 
12.7.2006. 

Χαλκίδα, 20 Ιουνίου 2006 

Ο Νομάρχης 
ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Β' ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αριθ. 286 

Η Β' Νομ. Επιτροπή της Ν.Α. Ζακύνθου διακηρύττει ότι 
εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
6ου του π.δ. 609/1985 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
4 του ν. 1418/1984, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με το ν. 2229/1994 και τις δ/ξεις του άρθρου 
13 του ν. 2338/1995 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει 
το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 και τον ν. 2229/1994, ως 
επίσης και των διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσε¬ 
ων που εκδόθηκαν σε εκπίλεση του ν. 1418/1984, του ν. 
2940/2001 καθώς και του ν. 3263/2004 και ήθελαν ισχύσει 
από την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση 
Συμπλέγματος επ. δρόμων (11ης ΖΑΚ/ΘΟΥ - ΑΛΥΚΩΝ - 15ης 
Γερακαρίων - 6ης Ζ/ΘΟΥ - ΒΟΛΙΜΩΝ και 20ης Περιφερεια¬ 
κής Αναφ/ρίας - Κοιλιωμένου» χρ. 06 προϋπ/σμού δαπάνης 
250.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ και αναθεώρηση) προϋπ/σμού 
δαπάνης 209.492,97 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση). 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Η ανάδειξη του αναδόχου 
κατασκευής του έργου θα γίνει υποχρεωτικά στην Εργο¬ 
ληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία που προσέφερε τη χα¬ 
μηλότερη τιμή, υπό τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. 
Ζακύνθου (Διοικητήριο) την 10η του μηνός Ιουλίου του 
έτους 2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης αποδοχής 
προσφορών η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 


δημοπρασία την 10.7.2006 τότε θα διενεργηθεί την 
17.6.2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10. 00 π.μ. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στο άρθρο 21 
της διακήρυξης, όπου ορίζονται αναλυτικά και οι σχε¬ 
τικές προϋποθέσεις συμμετοχής. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην επιτροπή διαγωνι¬ 
σμού, σύμφωνα με τα άρθρα 3.3 της διακήρυξης για τις 
ημεδαπές επιχειρήσεις και σύμφωνα με τα άρθρα 3.3 και 
3.4 της διακήρυξης για τους αλλοδαπούς υποψηφίους. 

Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοι¬ 
κτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στά¬ 
διο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογη- 
τικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των 
οικονομικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού 
της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ 16, ήτοι στο ποσό των 4.189,85 ευρώ. Οι εγγυητικές 
επιστολές απευθύνονται στην υπηρεσία που διεξάγει 
το διαγωνισμό (Β' ΝΟΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΝΟΜ. ΑΥΤ/ΣΗΣ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπρα¬ 
ξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται 
δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 90 ημερο¬ 
λογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης 
(άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Τα τεύχη δημοπράτησης διανέμονται μέχρι και δύο 
(2) ημέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα 
διατίθενται από τα γραφεία της Δ.Τ.Υ.ΝΑ Ζακύνθου. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία 
της Δ.Τ.Υ (Π. ΚΟΛΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ) στα τηλέφωνα 26950 
41008 και 42522 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ζάκυνθος, 21 Ιουνίου 2006 
Ο Πρόεδρος της Β' Ν.Ε. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣ 
-♦- 

(18) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Αριθ. 728 

Το Δασαρχείο Σταυρούπολης διακηρύσσει ότι θα δι¬ 
ενεργήσει ανοικτό τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμ- 
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φωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 437/1981 
«Περί Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Εργων», τις 
Διατάξεις των Νόμων για την εκτέλεση των Δημοσίων 
Εργων, δηλαδή των ν. 1418/1984, 2229/1994, 3263/2004 και 
των εκτελεστικών τους π.δ. 609/1985 «Περί κατασκευ¬ 
ής Δημοσίων έργων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
του π.δ. 146/1988 «Περί οργάνων που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων 
που εκτελούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου 
Γεωργίας» καθώς και των λοιπών νόμων, π.δ., Εγκυκλίων 
διαταγών και αποφάσεων οι οποίες ισχύουν την ημέρα 
του Διαγωνισμού και με το σύστημα προσφοράς «με 
επι μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
υπηρεσίας» με έλεγχο ομαλότητας των προσφερομέ- 
νων επι μέρους ποσοστών έκπτωσης - εκφραζόμενων 
σε ακέραιες μονάδες επι τοις εκατό, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παρ.4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/85 για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης του 
Υποέργου «Βελτίωση δασοδρόμου» Δασικό φυτώριο 
Καλλιθέας-Μαργαριτίου «Α' κατηγορίας» του Εργου 
«Βελτίωση δασοδρόμου» Δασικό φυτώριο Καλλιθέας- 
Μαργαριτίου «Α' κατηγορίας». 

1. Ο Προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται στο 
ποσό των 591.249,18 Ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α 19% ο οποίος 
ανέρχεται στο ποσό των 112.337,34 Ευρώ και συνολικά 
σε 703.586,52 Ευρώ. 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π. Α.ΜΘ 2000- 
2006 (ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ 2005ΕΠ031/3, 0119-Λοιπά Τεχνικά 
Εργα Γ. 11.02) με συγχρηματοδότηση κατά 75% από το 
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό Ταμείο (ΕΓΤΠΕ) και κρατική 
συμμετοχή κατά 25%, υπόκειται δε στις κρατήσεις που 
προβλέπονται για τα έργα του Π.Δ.Ε. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 10.7.2006, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δα¬ 
σαρχείο Σταυρούπολης από την αρμόδια επιτροπή. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την ανωτέρω ημερομηνία, θα διεξαχθεί 
στις 17.7.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην 
ίδια υπηρεσία χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Το όριο ποσοστού εκπτώσεως, πέραν του οποίου ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πρό¬ 
σθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται για το παρόν 
έργο σε ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (12%) του προϋπολογι¬ 
σμού του υποέργου(χωρίς Φ.Π.Α). 

Για την πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3263/2004. 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α) Εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ εφόσον 
ανήκουν στην 1η, 2η και 3η τάξη για έργα κατηγορίας 
Πρασίνου και είναι στελεχωμένες με Δασολόγους ή Δα¬ 
σοπόνους εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ. αναλόγου τάξεως 
πτυχίου (άρθρο 7 παρ 3 π.δ. 146/1988). 

β) Εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, εφόσον 
ανήκουν στην 1η 2η και 3η τάξη για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας υπο τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

γ) Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Εργων 
(Ε.Δ.Δ.Ε) Δ' τάξης πτυχίου (αρθρ. 16-20 π.δ. 437/1981). 

δ) Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή 
απο κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 


Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

ε) Προερχόμενες από ως ανωτέρω δ' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει παρόμοια, ποιοτικά και ποσοτικά, έργα με το 
δημοπρατούμενο. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α', β', γ', δ' και ε' σε οποιον- 
δήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπο τους όρους του 
άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπο τον όρο ότι κάθε εργοληπτική 
επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών εργασιών του έρ¬ 
γου υπο τους όρους της παρ.3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του προϋπολογισμού του υποέργου, εφόσον δεν 
καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολο¬ 
γισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% του εγκεκρι¬ 
μένου Προϋπολογισμού του Υποέργου (χωρίς Φ.Π.Α) 
δηλαδή ποσό 11.825,00 Ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές 
θα απευθύνονται προς το Δασαρχείο Σταυρούπολης 4 
πρέπει δε να έχουν χρόνο ισχύος τουλάχιστον εξήντα 
(60) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του διαγω¬ 
νισμού. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του υποέργου 
είναι δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία υπο¬ 
γραφής της σύμβασης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται στους ενδι¬ 
αφερομένους από το Δασαρχείο Σταυρούπολης μέχρι 
και δύο εργάσιμες ημέρες πριν τη δημοπρασία, δηλαδή 
μέχρι και την 5η Ιουλίου 2006, ημέρα Τετάρτη .Εφόσον 
ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας ,να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών κλπ. στο Δασαρχείο 
Σταυρούπολης (τηλέφωνο 25420-22218). 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βα¬ 
ρύνουν τον τελικό μειοδοτη-ανάδοχο του έργου. 

Σταυρούπολη, 20 Ιουνίου 2006 

Ο Δασάρχης 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΛΙΟΣ 

-♦- 

09) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

Αριθ. 133/2006 

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται 
σε Δημόσιο Διαγωνισμό με «σύστημα προσφοράς ενιαί¬ 
ου ποσοστού έκπτωσης (αρθρ. 4 παρ. 4 του ν. 1418/1984, 
αρθρ. 6 του π.δ. 609/1985, αρθρ. 4 του π.δ. 218/1999, άρθρ 
2 παρ. 1 του ν. 2940/2001, όπως αυτά ισχύουν σήμερα και 
υπό τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004) η κατασκευή 
του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ», 
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με Αρ. Μελ.: 99/2006, προϋπολογισμού € 95.000,00, συ¬ 
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% και Αναθεώρησης. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 13.7.2005 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα από 9:00 μέχρι 10:00, στο Δημαρχείο Νέας 
Σμύρνης (Ελ. Βενιζέλου 14 Ν. Σμύρνη - 5ος όροφος Τε¬ 
χνική Υπηρεσία). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις ή Κ/ξίες εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 
κατηγορίας: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ τάξεως: Α1 και άνω με τα ισχύ- 
οντα κατώτερα όρια. 

Εφ’ όσον αποδεδειγμένα πληρούν τις νόμιμες προϋποθέ¬ 
σεις θα πρέπει να προσκομίσουν νομίμως και εγκαίρως. 

I. Φάκελο κλειστό «Δικαιολογητικών Συμμετοχές» που 
πρέπει να περιέχει: 

α. Πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΕΕΠ και 
σε περίπτωση εταιρείας τις πρωτότυπες βεβαιώσεις 
εγγραφής στο ΜΕΕΠ των εργοληπτών μελών της. 

β. Όλα τα υπόλοιπα, αναφερόμενα στα άρθρα 23 και 
24 των Όρων Διακήρυξης του έργου, δικαιολογητικά 
συμμετοχής. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την αποδοχή 
των Όρων Διακήρυξης. 

δ. Την απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής στη δημο¬ 
πρασία ποσού ίσου με το 2% του προϋπολογισμού, 
ύψους ευρώ 1.540,00. 

ε. Τα απαιτούμενα μηχανόσημα του ΤΣΜΕΔΕ. 

II. Φάκελο κλειστό, σφραγισμένο «Οικονομικής Προ¬ 
σφοράς» που πρέπει να περιέχει: 

α. Έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα έχει εκ- 
δοθεί και σφραγιστεί από την Υπηρεσία και θα είναι 
υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα σε όλες τις σε¬ 
λίδες του και στο οποίο θα αναγράφεται το ποσοστό 
έκπτωσης αριθμητικά και ολογράφως καθώς επίσης θα 
αναγράφεται υποχρεωτικά ολογράφως το ποσό της συ¬ 
νολικής προσφερόμενης δαπάνης εργασιών (Δ17α/07/37/ 
ΦΝ402/2000 και Δ17α/07/53/ΦΝ402/2002 εγκύκλιοι της 
Γ.ΓΔ.Ε.) Και στους δύο φακέλους θα αναγράφεται ο 
τίτλος του έργου. Στο πάνω μέρος κάθε φακέλου θα 
γράφεται ο τίτλος της συναγωνιζόμενης επιχείρησης, η 
επαγγελματική της διεύθυνση, τηλέφωνο και ΐαχ. 

Το όριο ποσοστού έκπτωσης πάνω από το οποίο ο τε¬ 
λικός μειοδότης και ανάδοχος οφείλει κατά την υπογρα¬ 
φή της σύμβασης να προσκομίσει τις εις ν. 3263/2004 
πρόσθετες εγγυήσεις ορίζεται σε 12 %. 

Η προθεσμία περαιώσεως του έργου ορίζεται σε (10) 
δέκα μήνες. 

Η παραλαβή των τευχών της μελέτης θα γίνεται από 
1.7.2006 έως 10.7.2005. 

Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελ. Βενιζέλου 14 Ν. Σμύρ¬ 
νη 5ος όροφος - τηλ 210-9376806) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 9:00- 13:00. 

Νέα Σμύρνη, 21 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ 
-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΚΕΩΝ 

Αριθ. 3779 

Ο Δήμαρχος Κροκεών διακηρύσσει ότι στις 10.7.2006 
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδο¬ 


σης των δικαιολογητικών συμμετοχής) θα διεξαχθεί 
δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες 
προσφορές και με το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης 
επί τοις εκατό του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης 
του άρθρου 4 παρ. 4α του ν. 1418 και του άρθρου 6 π.δ. 
609/1985 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ 
ΔΔ ΚΡΟΚΕΩΝ», προϋπολογισμού Δημοπρατούμενων 
εργασιών 146.684,92 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ, χωρίς αναθε¬ 
ώρηση) από πόρους του προγράμματος ΘΗΣΕΑ από 
το ποσό των 149.261,34 € και ΣΑΤΑ 2006 από το ποσό 
των 27.738,66 €. 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις των 
ν. 1418/1984, ν. 2363/2004 και του ν. 2229/1994 του π.δ. 
609/1985 «Περί κατασκευής ΔημοσίωνΈργων» όπως έχει 
συμπληρωθεί μέχρι σήμερα. 

Το ν. 2372/1996, το ν. 2362/1995, το ν. 2576/1998 (όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν. 2363/2004) το ν. 2940/2001, 
το π.δ. 286/1994, το π.δ. 368/1994, το π.δ. 186/1996, το 
π.δ. 402/1996, το π.δ. 210/1997, το π.δ. 285/1997, το π.δ. 
334/2000 το ν. 2940/2001. 

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα του Δήμου Κροκεών. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί του προ¬ 
ϋπολογισμού της μελέτης 2934,00 €, θα είναι χωρίς 
χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο 
για διάστημα 90 ημερολογιακών ημερών. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε διακό¬ 
σιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις ή εταιρείες εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην 
τάξη Α2 και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ, και Κοινο¬ 
πραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων 
στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ και Α2 
και άνω για έργα κατηγορίας Υδραυλικών. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρο¬ 
κεών στις 10.7.2006 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ., 
(ώρα λήξης επίδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και οικονομικής προσφοράς). Σε περίπτωση που δεν 
διενεργηθεί η δημοπρασία την αρχικά οριζόμενη ημερο¬ 
μηνία θα διενεργηθεί την επομένη Δευτέρα 17.7.2006. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3263/2004 απαι¬ 
τούνται πρόσθετες εγγυήσεις Καλής εκτέλεσης όταν το 
όριο της έκπτωσης υπερβαίνει το Δώδεκα (12)%. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. 

Πληροφορίες και έντυπα παρέχονται από το Δήμο 
Κροκεών (αρμόδιος υπάλληλος Σταυρουλόπουλος Κων/ 
νος - τηλ. 27350 71318. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Κροκεές, 20 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 

Αριθ. 3915 

Ο Δήμος Κάρλας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό 
με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου 
για την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ 
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ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ» προεκτιμώμενης 
αμοιβής 79.991,44 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
19%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 3316/2005 και 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και αποφάσεις, όπως 
ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της περιλη¬ 
πτικής Προκήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο 
και με τους όρους της διακήρυξης. 

1. Αναθέτουσα Αρχή: είναι ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ - Στε- 
φανοβίκειο - τηλ.: 24250 41672 και 24250 41205 - ίαχ: 
24250 41331. 

2. Επιβλέπουσα Υπηρεσία: είναι η ΤΥΔΚ Μαγνησίας. 

3. Η παρούσα Προκήρυξη αφορά στην ανάθεση σύμβα¬ 
σης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ». 

4. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Νομός Μαγνησίας, Δή¬ 
μος Κάρλας. 

5. Η συνολική προεκπμώμενη αμοιβή του έργου ανέρ¬ 
χεται σε 67.219,70 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 19%. Η ανάλυση 
του ποσού, εμπεριέχεται στα Τεύχη Δημοπράτησης. Η 
συμβατική αμοιβή θα προκύψει από την προσφορά του 
αναδόχου. 

6. Συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου: 10 μήνες 
από την ανάθεση της σύμβασης. 

7. Συμβατικά Τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα - 
τρόπος απόκτησης: 

Α. Δ/νση λήψης τευχών. Η διεύθυνση του σημείου 1. 

Β.1. Αντίτιμο παραλαβής τευχών: Κόστος: 20,00 
Ευρώ. 

Β.2. Τρόπο παραλαβής Μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν 
τη λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών δηλαδή 
μέχρι 28/05/2006 και ώρα 14.00 π.μ., από τα γραφεία του 
Δήμου Κάρλας με καταβολή των εξόδων παραγωγής 
των τευχών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς ή μέσω ιδιωτικών εταιρειών οουπθΓ τα στοιχεία 
του διαγωνισμού που διατίθενται, εφόσον προηγου¬ 
μένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω υπηρεσία, πέραν 
της προαναφερόμενης δαπάνης και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Η ευθύνη 
της εγκαίρου παραλαβής βαρύνει τον ενδιαφερόμενο. 
Αναλυτική Αναφορά στα Τεύχη του Διαγωνισμού. 

8. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των φακέλων συμμετοχής ορίζεται η 4.8.2006 και ώρα 
11.00 π.μ. 

9. Η κατάθεση των προσφορών γίνεται στη Δ/νση του 
σημείου 1 και στο πρωτόκολλο του Δήμου. 

10. Γλώσσα: Οι προσφορές όπως και όλα τα απαιτού- 
μενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα 
της δημοπρασίας πρέπει να έχουν συνταχθεί ή μετα¬ 
φραστεί στην Ελληνική Γλώσσα. 

11. Η ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς: 90 ημέρες από την αναφερόμενη ημε¬ 
ρομηνία παραλαβής των προσφορών. 

12. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά 
το άνοιγμα των προσφορών: 

Κατά το άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να 
παρευρίσκονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνι- 
ζομένων. 

13. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: ποσού χίλια 
τριακόσια σαράντα τέσσερα Ευρώ και τριάντα εννέα 
λεπτά (1.344,39 ευρώ) που ανέρχεται σε 2% της προε¬ 
κτιμώμενης αμοιβής, εκδιδόμενη σύμφωνα με το άρθρο 


15 της Αναλυτικής Προκήρυξης του Διαγωνισμού. Για 
την υπογραφή της σύμβασης η παραπάνω εγγυητική 
αντικαθίσταται από εγγυητική επιστολή καλής εκτέλε¬ 
σης ποσού ίσης με το 5% της προεκτιμώμενης αμοιβής 
ποσού ήτοι: Τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ και 
ενενήντα οκτώ λεπτά (3.360,98) ευρώ. 

14. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσι¬ 
κά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε 
κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον 
τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπρα¬ 
ξιών). 

α) Ελληνες υποψήφιοι κάτοχοι πτυχίου Ε.Μ.Μ. για τις 
κατηγορίες: 

1. πτυχία τάξεως Β στην κατηγορία 1 (Χωροταξικές 
και ρυθμιστικές μελέτες) και 

2. πτυχία τάξεως Β στην κατηγορία 2 (Πολεοδομικές 
και ρυμοτομικές μελέτες) 

β) προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 
52 της οδηγίας 2004/ 18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε 
τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες 
της ανωτέρω. 

γ) προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγρά¬ 
φων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για 
τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά / 
Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 
2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, 
και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που 
απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών 
- Εταιρειών / Γ ραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυ¬ 
ναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, 
κατά το άρθρο 39του ν. 3316/2005, ως εξής: 

-για την κατηγορία μελέτης 01 τουλάχιστον στελέχη 
δυναμικού 02 μονάδων 

-για την κατηγορία μελέτης 02 τουλάχιστον στελέχη 
δυναμικού 02 μονάδων και στελέχη δυναμικού 2 μονά¬ 
δων Γνωρίζοντας ότι 

- πτυχίο Β’ τάξης ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ αφορά σε δυ¬ 
ναμικό 2 Μονάδων, ήτοι εμπειρία 8 χρόνια από τη λήψη 
του πτυχίου. 

Η σύνταξη της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ν. 2508/1997 «Βιώσιμη Οικιστι¬ 
κή Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 124Α/97) και 
τις προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 
9572/1845/6.4.2000 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Τε¬ 
χνικές Προδιαγραφές μελετών Γ ενικών Πολεοδομικών 
Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Ορ¬ 
γάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αμοιβές μηχα¬ 
νικών για την εκπόνηση μελετών» (ΦΕΚ 209Δ/2000). 

Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στην Πρό¬ 
σκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) και την Τε¬ 
χνική Περιγραφή Αντικειμένου (ΤΠΑ) που μπορούν να 
προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο. Γ ια την 
εκπόνηση της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ, θεωρείται αναγκαία 
η συνεργασία της ομάδας ή του γραφείου με τους 
παρακάτω επιστημονικούς - τεχνικούς συμβούλους συ¬ 
νεργάτες που διαθέτουν σχετική εμπειρία και έργο σε 
θέματα: 

1. Αρχαιολόγου 

2. Ειδικού στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 
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(0.1.3.) σχετικής αποδεδειγμένης εμπειρίας τουλάχιστον 
5 ετών 

3. Περιβαλλοντικά με εμπειρία 5 ετών 

4. Γεωπόνου με εμπειρία 5 ετών 

Η αμοιβή των ανωτέρω συνεργατών θα βαρύνει απο¬ 
κλειστικά τον Μελετητή. 

Η αίτηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις 
του ν. 3316/2005 και πρέπει να συνοδεύεται, με ποινή 
αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, από τα παρακάτω 
στοιχεία: 

Α. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 κάθε μελετη¬ 
τή ή του εκπροσώπου κάθε συνεργαζόμενου γραφείου 
στην οποία θα δηλώνεται η ισχύς των πτυχίων, η έδρα 
και η διεύθυνση του γραφείου, ο αριθμός εγγραφής 
στο μητρώο, η τάξη και το δυναμικό των πτυχίων για 
τις απαιτούμενες κατηγορίες μελετών και ότι δεν έχει 
αποκλειστεί η ιδιότητα του μελετητή. Η δήλωση θα 
συνοδεύεται από επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των 
ισχυόντων μελετητικών πτυχίων για τις απαιτούμενες 
κατηγορίες μελετών. 

Β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα 
αναφέρεται η αποδοχή της σύμπραξης ή συνεργασί¬ 
ας για την από κοινού εκπόνηση της συγκεκριμένης 
μελέτης, ο τρόπος κατανομής της αμοιβής μεταξύ 
των συμπραττόντων ή συνεργαζόμενων μελετητών ή 
γραφείων, καθώς και ο έναντι του εργοδότη νόμιμος 
εκπρόσωπος. 

Γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που θα συνοδεύει 
πίνακα όπου θα αναγράφονται όλες οι μελέτες που εκ¬ 
πονούνται σήμερα από το γραφείο ή τα συμπράττοντα 
γραφεία, με αναγραφή του φορέα ανάθεσης, χρονο¬ 
λογίας ανάθεσης, ποσοστού συμμετοχής, συμβατικής 
αμοιβής και εισπραχθείσας αμοιβής, ημερομηνίας πε- 
ραίωσης και σταδίου εργασιών. 

Δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που θα συνο¬ 
δεύεται από πίνακα όπου θα αναγράφονται όλες οι 
σχετικές με την υπό ανάθεση μελέτες (Χωροταξικές, 
Ρυθμιστικές, Πολεοδομικές) που εκπονήθηκαν από το 
γραφείο ή τα συμπράττοντα γραφεία, με αναγραφή του 
φορέα ανάθεσης, χρονολογίας ανάθεσης, ποσοστού 
συμμετοχής, συμβατικής και εισπραχθείσας αμοιβής, 
ημερομηνίας περαίωσης και σταδίου εργασιών. 

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που θα συνο¬ 
δεύεται από πίνακα όπου θα αναγράφονται οι κάθε 
είδους μελέτες που εκπονήθηκαν από το γραφείο ή τα 
συμπράττοντα γραφεία την τελευταία πενταετία. 

ΣΤ. Βιογραφικά σημειώματα κάθε μέλους του γραφεί¬ 
ου ή των μελών των συμπραττόντων γραφείων και των 
συνεργαζόμενων επιστημόνων. 

Ζ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του κάθε ειδικού 
συνεργάτη στην οποία θα αναγράφεται η αποδοχή της 
συνεργασίας του για την εκπόνηση των ειδικών τμημά¬ 
των της μελέτης, η αποδοχή του κοινού εκπροσώπου, 
καθώς και το ότι η αμοιβή του θα καταβληθεί από τα 
συνεργαζόμενα γραφεία. Η δήλωση θα συνοδεύεται από 
βιογραφικό σημείωμα, στοιχεία εμπειρίας και κατάλλη¬ 
λου εξοπλισμού. 

Η. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 κάθε μελετητή 
ή εκπροσώπου γραφείου μελετών με το διαθέσιμο ηλε¬ 
κτρονικό εξοπλισμό και προγράμματα που θα χρησιμο¬ 
ποιηθούν γιο την εκπόνηση της μελέτης. Οι Υπεύθυνες 
Δηλώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους Γ, Δ, 
Ε, αφορούν μελέτες στις οποίες ο φορέας ανάθεσης 


είναι το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και λοιποί Οργανσιμοί 
Δημοσίου Ενδιαφέροντος. 

15. Οροι χρηματοδότησης - Πληρωμής: Η μελέτη έχει 
ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
2000-2006 της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο Μέτρο «3.2 
Αστικές παρεμβάσεις». Συγχρηματοδοτείται κατά 75% 
από το Ε.Τ.Π.Α. της Ευρωπαϊκής Ενωσης και κατά 25% 
από το Ελληνικό Δημόσιο. Η σύμβαση θα χρηματοδο¬ 
τηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 
0063), για αμοιβή έως 79.991,44 Ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ). 
Τυχόν ποσό που θα προκύψει με προσφορά του ανα- 
δόχου, που θα αναδειχθεί από το διαγωνισμό, που θα 
υπερβαίνει το εν λόγω ποσό θα καλυφθεί με ευθύνη 
του Δήμου Κάρλας. 

Λεπτομέρειες σχετικά με τον τοόπο πληρωμής του 
αναδόχου αναφέρονται στο Τεύχος Συγγραφής Υπο¬ 
χρεώσεων. 

16. Κριτήρια Ανάθεσης: Η «πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά» σύμφωνα με τα κριτήρια 
που αναφέρονται στα τεύχη του Διαγωνισμού. 

Τα έξοδα εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων 
της περιληπτικής διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο 
σύμφωνα με το άρθρο 17 της Προκήρυξης. 

Στεφανοβίκειο, 19 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 

Αριθ. 4193 

Ο Δήμαρχος Σκύρου, προκηρύσσει ανοικτή δημοπρα¬ 
σία, με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης - αριθμητικά και ολογράφως - στις τιμές τιμο¬ 
λογίου των ομοειδών ομάδων εργασιών όπως φαίνονται 
στη μελέτη και έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους 
ποσοστών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1418/1984 και 
το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 με τη διευκρίνιση ότι ο 
διαγωνισμός είναι μειοδοτικός επί ποινή αποκλεισμού, 
για την εκτέλεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟ¬ 
ΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ» με κριτήριο για την ανάθεση 
της σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή όπως ορίζεται στο 
ν. 3263/2004. 

ΔΗΜΟΠΡΑΤ ΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 166.645,83 €. 
(Η πιθανή αναθεώρηση και ο ΦΠΑ, περιλαμβάνεται στον 
προϋπολογισμό του έργου). 

(Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ 166.645,83 € η οποία 
προέρχεται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» - το ποσό του Φ.Π.Α. είναι: 
19.171,64 €. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 10η Ιουλίου ημέ¬ 
ρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 10η Ιουλίου 2006, τότε θα διενεργηθεί 
την 17η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς, εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες 
στο ΜΕΕΠ. 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει- 
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ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 

• Α2-2η τάξη για έργα κατηγορίας για έργα κατη¬ 
γορίας Οδοποιίας με έδρα το Νομό Εύβοιας ή έναν 
όμορο Νομό. 

• Α2-1η τάξη για έργα κατηγορίας για έργα κατηγο¬ 
ρίας Οδοποιίας γενικώς. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.ΔΣ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 


Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία, κα¬ 
θορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της 
υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, δηλαδή, στο 
ποσό των 2.939,16 € και πρέπει να απευθύνεται προς 
Δήμο Σκύρου και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης 
τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, συνταγμένη σύμφωνα με τον 
τύπο που ισχύει για τα Δημόσιο (άρθρα 23&27 παρ.6 
του π.δ. 609/1985). Οι παραπάνω εγγυητικές. ΔΕΝ επι¬ 
τρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος μικρότερη από 90 
(ενενήντα) ημέρες. 

Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων θα 
συμπληρώνονται ΜΟΝΟ επί του εντύπου που χορηγεί 
ο ΔΗΜΟΣ. ΣΚΥΡΟΥ. 

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Σκύρου 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (τηλ. 22220- 93530/91206 
Γεννηματάς) Τ.Κ. 34007 ΣΚΥΡΟΣ 

Σκύρος, 16 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 
Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 

(2310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

(2410)597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

(210) 413 5228 

ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

(26610) 89 122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

(2610) 638 109 


(26610) 89 105 


(2610) 638 110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -Πεδιάδος 2 

(2810) 300 781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ -Διοικητήριο 

(26510) 87215 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

(22510) 46 654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ- Δημοκρατίας 1 

(25310) 22 858 


(22510)47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 βυτο, προσαυξανόμενη κατά 0,20 θυτο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 βυτο ανά σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

ευπο 

Τεύχος 

Περίοδος 

ευπο 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μηνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 





• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ σε μορφή ού-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 ευΐΌ προσαυξανόμενη κατά 1 ευτο ανά 50 
σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή σό-Γοιπ δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 ευ ιό ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά: 210 - 4071010, ίεχ: 210 - 4071010 ίπίθίπεί: ΙιΙΙρ://νννννν.β1.0Γ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή_Από το ΙπΙθγπθ) 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέοεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10€ 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΛΙ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') καιΤέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


• Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 βυτο, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα. 

• Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυξιακών Πράξεων & 
Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού 
της ετήσιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 αυτό ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος. 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του 
ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512) .Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράπεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΙβΓΠβΙ, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ 
του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α από την ιστοσελίδα ταυ Εθνικού Τυπογραφείου 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινό από 08.00 έως 13.00' 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠ0ΔΙΣΤΡΙ0Υ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γιΐΐρ://νννννν· 0 ΐ·ατ - ε-ιτυΝ: ν/θόΐίΐί^ΙίΓ^θί.ίΐι 














